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149. 


ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 
z dnia 5 listopada 1949 r. 


o powołaniu w Centrali Ministerstwa Budownictwa Komi- 
sji projektów usprawnienia administracji publicznej. 


(L. dz, GM/1/4610/49) 


Stosownie do okólnika Prezesa Rady Ministrów Nr 19 
z dnia 11 sierpnia 1949 r. (Monitor Polski Nr A—57, poz. 
755) powołuję w central! Min'sterstwa Budownictwa Ko- 
misję projektów usprawnienia administracji publicznej, 

W skład Komisji wchodzą: 

przewodniczący, wyznaczony przeze mnie, 

wiceprzewodn czący i trzech «członków wyznaczonych 
przez zarząd Koła Z.Z.P.P. w Ministerstwie Budownictwa 

Tryb postępowania Komisji projektów usprawnienia ad- 
ministracji publicznej określa regulam n, stanowiący zalacz_ 
nik do cytowanego na wstępie okólnika Prezesa Rady Mi- 
nistrów Nir 19 z dnia 11 sierpnia 1949 r. 

Techniczną stronę prac omawianej Kom'sji powierzam 
Gabinetowi Ministra — Wydział Orgamizacyjny. 

Przewodniczący Komisji składać mi będzie za posrednic- 
twem Gab'netu Ministra sprawozdania kwartalne z wyniku 
prac Komisji w czasie do dnia 10-go następnego miesiąca 
po zakończeniu kwartału kalendarzowego. 


Za Ministra R. Piotrowski Podsekretarz Stanu. 


*) ostatni w r. 1949. 


150. 
ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 
z dnia 16 listopada 1949 r. 


w sprawie zasad wynagradzania inspektorów nadzoru z ra- 
mienia zleceniodawcy przy inwestycjach z części 21 P. L 
oraz inwestycjach z innych części P. I. 1949 r. przyjętych do 
nadzoru przez terenowe agendy Ministerstwa Budownictwa. 


L. dz. VI/2/10594/49 


Uzupełniając zarządzenie Ministra Odbudowy z dnia 15 
lutego 1949 r. L. dz. 111/1031/DW/2/49 w sprawie zadań i obo- 
wiązków inspektora nadzoru, zarządzam co następuje: 


§ 1. 


1) Inspektorzy nadzoru, nie będący pracownikami pań- 
stwowymi, otrzymują wynagrodzenie wg. poniższej ta- 
beli, opartej na zasadach Układu Zbiorowego Pracy 
w Budownictwie z dnia 7.V.1949 r. - 


AAN NN NN yn 


, 
Dodatek 


Uposażenie Razem: 
funkcyjny 


zasadn cze 


OE Z DO 


1. starszy inspektor 32.000.— 10 000.— 42.000.— 
2. inspektor 28 000.— 7.000.— 35.000.— 
3. młodszy ¿inspektor 25.000.— 5.000.— 30.000.— 


da pł 
Do czasu wydania regulaminu premiowania, inspektorów 
nadzoru można premiować w wysokości do 30% uposażenia 
zasadniczego + dodatek funkcyjny. 
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Przy przyznawaniu premii, należy brać pod uwagę naste- 
pujące czynniki: łączny kredyt, ilość budów, oszczędności, 
trudne warunki, poziom techniczny, terminowość i spraw- 
dzanie rachunków. 

Oprócz wynagrodzenia, inspektorom nadzoru przysługuje 
dodatek lokalny. 

2) Pracownicy państwowi, którym powierzome zostały do- 
datkowe czynności inspsktorów nadzoru poza normal- 
ną pracą w urzędach i instytucjach państwowych, mo- 
gą otrzymywać wynagrodzenie w zależności od ilości 
godzin pracy wg. wyżej podanych stawek, jednak w 
wysokości nieprzekraczającej 50% wynagrodzenia ma- 
sadniczego, jakie pobierają w tych urzędach i insty- 
tucjach. 

3) Dodatkowe czynności inspaktorów nadzoru nie mogą 
być wykonywane przez pracowników państwowych w 
godzinach urzędowych. 


§ 2. 


Inspektorzy nadzoru pozostają w zależności służbowej od 
władz II-ej instancji Ministerstwa Budownictwa względnie 
agend terenowych ZOR-u. 


8 3. 


Dla potrzeb kontroli technicznej finansowanych inwesty- 
cji inspektorzy nadzoru mogą być, na żądanie banku finan- 
sującego inwestycję, powołani do specjalnych Świadczeń w 
ramach ich czynności nadzorczych na budowie w oparciu 
o postanowienia instrukcji tymczasowej N. 2/K (Dz. Urz. 
Min. Odb. Nr. 3, 1949 r.). 


§ 4. 


Inspektor nadzoru otrzymuje przyznane mu wynagrodze 
nie mies ęczne bezpośrednio we właściwym terytorialnie od- 
dziale banku finansującego nadzorowane przez inspektora 
inwestycje. 


$ 5. 


Po dokonaniu przydziału robót inspektorom nadzoru przez 
agendę II instancji Ministerstwa Budownictwa, agenda ta 
dostarczy właśc'wemu terytorialnie oddziałowi banku imien- 
ny wykaz inspektorów nadzoru. Poza nazwiskiem i imie- 
niem należy podać w rubrykach wykazu: 


1) miejsce zamieszkania inspektora (dokładny adres), 

2) stopień zaszeregowania inspektora (wg. tabeli uposa- 
zen), v 

3) wysokość przyznanej premii, 

4) wysokość wynagrodzenia zasadniczego (w odniesieniu 
do pracowników państwowych), 

5) wyszczególnienie przydzielonych inspektorom obiektów 
inwestycyjnych, 

6) wymienienie tytułów planu inwestycyjnego, odpowia- 
dających przydzielonym obiektom, 

7) nazwę inwestora bezpośredniego w odniesieniu do każ- 

7 dego przydzielonego obiektu, 

8) kwotę przewidywanych kosztów każdej z przydzielo- 
nych inspektorowi nadzoru inwestycji, 


8 6. 


W celu uniknięcia zwłoki przy wypłatach, wszelkie ewen- 
tualne zmiany bądź uzupełnienia wymienionych w $ 5 
wykazów podstawowych tak pod względem personalnym 
jak też odnośnie zakresu robót i wysokości wynagrodzenia, 
powinny być terminowo bankowi notyfikowane. 


Ber 


§ 7. 


Realizacja kazdorazowych wypłat miesięcznych przez bank 
następuje na podstawie zlecenia właściwej agendy Min1- 
nisterstwa Budownictwa. Zlecenie to winno być składane 
ma 5 dni przed końcem każdego miesiąca właściwemu tery- 
torialnie oddziałowi banku finansujacego inwestycje w for- 
mie listy płac, opartej ściśle na powołanym wyżej imiennym 
wykazie inspektorów nadzoru i zawerającej: pobory brutto, 
pobory netto po potrąceniach ustawowych obciążeń pracow- 
ników oraz obciążenia ustawowe pracodawcy. 


8 8. 


Postanowienia zawarte w $ 3 do 5 niniejszego zarzadze- 
nia, nie dotyczą inspektorów nadzoru na budowach realizo- 
wamych przez Zakład Osiedli Robotniczych w ramach akcji 
budownictwa własnego bądź nadzorowanego. 


89. 


Dotychczasowe zasady wynagradzamia inspektorów nadzo- 
ru tracą moc obowiązującą, a wypłaty oparte na nich nie 
będą przez bank dokonywane. 

Dotychczasowe wypłaty dokonane po dniu 15.VII.49 r. na- 
leży potraktować jako zaliczki rozliczane przy zastosowaniu 
norm wynagrodzeń ustalonych niniejszym zarządzeniem. 


8 10. 


Do inspektorów, nie będących pracownikami państwowy- 
mi, zarządzenie niniejsze powinno być stosowane od dnia 
15 Fpca 49 r. i obowiązuje tylko w odniesieniu do rozliczeń 
za nadzór techniczny inwestycji zamieszczonych w P. I. 
1949 r. 2 

$ 11. 


Do inspektorów nadzoru, będących pracownikami pań- 
stwowymi zarządzenie niniejsze może być zastosowane 
z dniem 1 października 1949 r, i obowiązuje tylko w odnie- 
sieniu do rozliczeń za nadzór techniczny inwestycji zamiesz- 
czonych w P. I. 1949 r.. 


Kierownik Ministerstwa Budownictwa R, Piotrowski. 


151. 
ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 
z dnia 24 listopada 1949 r. 
o powołaniu w Ministerstwie Budownictwa Komisji BR 
dawnictw i bibliotek, 


(L. dz. II/sekr./2571/49) 


8 1. 


Powołuje się w Ministerstwie Budownictwa Komisję wy- 
dawnictw i bibliotek. 


§ 2. 

Do zakresu działania Komisji należy: : 

1, opracowywanie i przedkładanie do decyzji ¡Ministra — 
Budownictwa wniosków i projektów w sprawach poli- 
tyki wydawniczej i zaopatrzenia bibliotek Ministerstwa 
Budownictwa oraz opiniowanie wszelkiej działalności 
wydawniczej w zakresie książek i czasopism z dziedziny 
budownictwa, ` 

2. opracowywanie wytycznych do planów zbiorczych wy- 

- dawnictw, związanych tematycznie z problemam; bu- 
dowy i przebudowy kraju w zakresie budownictwa, 


Nr 18 
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architektury, urbanistyki, produkcji materiałów i ele- 
mentów budowlanych, doskonalenia rzemiosłą budow- 
lanego, mieszkalnictwa, planowania przestrzennego 
i t. p. oraz opiniowanie wieloletnich i bieżących pla- 
nów w tym zakresie. 

3. wnioskowanie w sprawach przydziału programów wy- 
dawniczych do autorskiego opracowania instytutom i 
poszczególnym autorom, 

4. opiniowanie planów finansowo - gospodarczych oraz 
związanych z akcją wydawniczą i biblioteczną sprawo- 
zdań rzeczowych j finansowych przed przedstawieniem 
ich do zatwierdzenia Ministrowi Budownictwa, 

5. spełnianie innych zadań zleconych przez Ministra Bu- 
downictwa, związanych z wydawnictwami z zakresu 
budownictwa i sprawamj bibliotecznymi. 


$ 3. 


Komisja składa się z przewodn czącego, jego zastępcy, se- 
kretarza oraz powołanych przez Ministra Budownictwa 
członków spośród pracowników Zarządu Centralnego Mini- 
sterstwa Budownictwa, Instytutów naukowo - badawczych 
podległych Ministerstwu Budownictwa oraz spośród osób 
przedstawionych przez stowarzyszenia zawodowe, — z za- 
chowaniem trybu przewidzianego w 88 1 i 2 Zarządzenia 
Ministra Budownictwa z dnia 31.V111.1949 r. o trybie powo- 
ływania komisji (Dz. Urz. Min. Bud. Nr 13, poz. 106), 


§ 4. 


Przewodniczącym Komisji jest z urzędu Dyrektor Depar- 
tamentu Projektowania. Zastępcę przewodniczącego wyb'era 
Komisja na pierwszym zebraniu konstytucyjnym. Sekreta- 
rzem Komisji jest z urzędu Kierownik Samodzielnego Refe- 
ratu Wydawnictw i Bibliotek w Departamenc'e Projekto- 
wania. 

Obsługę techniczną prac Komisji zapewnia Departament 
Projektowania. 


§ 5. 


Posiedzenie Komisji zwołuje przewodniczący w miarę po- 
trzeby, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 


§ 6. 


Dla prawomocności uchwał Komisji wymagana jest obec- 
ność co najmniej połowy jej członków. Uchwały zapadają 
zwykłą większością głosów. W razie równości głosów roz- 
strzyga głos przewodniczącego. 


87. 


Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są 
z budżetu Ministerstwa Budownictwa w ramach zatwierdzo- 
nego preliminarza. 


$ 8. 


Za udział w posiedzeniach Komisji, odbywanych poza go- 
dzinami służbowymi, przewodniczący i członkowie otrzymu- 
ją wynagrodzenie na zasadach ustalonych uchwałą Rady 
Ministrów z dnia 17.X.1947 r. Członkom nie pobierającym 
uposażenia z państwowego budżetu admin‘stracyjnego przy- 
sługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach odbywa- 
nych również w godzinach służbowych. 


$ 9. 


Sprawy bieżące Komisji załatwia Prezydium w składzie 


przewodn czącego Komisji lub jego zastępcy oraz dwóch 


członków Komisji — z udziałem sekretarza jako protokó- 
lanta, = 


4 A ki 


§ 10. 


Przewodniczący składa Ministrowi Budownictwa kwartal- 
ne sprawozdania z prac Komisji, 


§ 11. 


Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłosze- 
nia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą zarządzenia Mi- 
nistra Odbudowy z dnia 19 lipca 1948 r. o powołaniu Komi- 
tetu Wydawniczego i Głównej Komisji Wydawniczej przy 
Ministerstwie Odbudowy (Dz. Urz. Min. Odb. Nr 10/48, poz. 
74 1 75). 

Za Ministra (—) J. Zakowski, Podsekretarz Stanu. 


152. 
ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 
z dnia 28 listopada 1949 r. 


w sprawie ryczałtowego obliczania kosztów zagospodarowa- 
nia oraz zwiększonych kosztów organizacji małych robót 
budowlanych, 


L. dz. IV/2/2575/49) 


Celem usprawnienia procedury w zakresie dokumentacji 
i rachunkowości technicznej, oraz celem ustalenia jednolitej 
podstawy do wyceny kosztorysów urzędowych dla małych 
robót budowlanych, zarządzam: 

1) Do małych robót budowlanych należy zaliczać te, któ- 

rych koszt obliczony zgodnie z okólnikiem Nr. 27/49 

z dn. 2 września 49 r. o rewizji cen w kosztorysach 

urzędowych (Dz. Urz. Min. Bud. 13 poz, 110) wynosi: 

— w dziale robót budowlanych do 5 milionów złotych, 

— w dziale robót sanitarnych do 2 milionów złotych, 

— w dziale robót elektrycznych do 1 miliona złotych. 

2) Do kosztorysu urzędowego małych robót budowlanych 

zamiast szczegółowego obliczenia kosztu robót pomoc- 

niczych, przygotowawczych jį zakończeniowych wg, ko- 

sztorysu wzorcowego PN/B-650 należy wprowadzać w 

końcu następującą pozycję ryczałtową: 

„Dodatek procentowy: obliczony od sumy kosztoryso- 
wej, na roboty pomocnicze przygotowawcze i zakończe- 
niowe łącznie z dodatkiem na zwiększony koszt orga- 
nizacji robót małych ®% .. .“, 

3) Wysokość powyższego dodatku należy przyznawać wg. 

zestawienia podanego w tabelach: 

a) gdy roboty budowlane i instalacyjne wykonywane 
są jednocześnie i gdy przedsiębiorstwa instalacyjne 
mogą korzystać z zagospodarowania budowy wyko- 
nanego przez przedsiębiorstwo budowlane w zakre- 
sie przewidzianym w warunkach ogólnych PN/B-1. 


| Dodatek do sumy kosztorysu 


GE ad urzędowego robót małych 


urzędowego zł. 


roboty bu- | rob. sani- | rob. elek- 


dowl. % | tarne % tryczne % 
0 — 200.000 12 | 6 5) 
200.001 — 500.000 10 | 4,5 3,5 
500.001 — 1000.000 85 | 3 2 
1000.001 -- 2000000 7 2 = 
2000.001 — 3000.000 6 — = 
3000.001 — 500000) 5 e = 


b) gdy roboty budowlane są prowadzone niezależnie 
od robót instalacyjnych i przedsiękiorstwa instala- 


Str 4 


eyjne nie korzystaja 2 urzadzen zagospodarowania 
budowy wykonanych przez przedsiebiorstwa budow. 
lane. 

Sy A BCE - A TON ZEG 


Dodatek do sumy kosztorysu 
urzedowego robot maluch 


Suma kosztorysu 
urzędowego w zł. 


rob bu- rob. sani- rob 
dowi. % tarne% | elektr. » 
| l 
0 — 200.000 12 7 6 
200.001 — 500.900 10 5,5 4,5 
503001 — 3000.000 8,5 4 3 
1000.001 — 2000.9C0 7 3 = 
2000.00! — 390 1.C00 6 = = 
3000.001 — 5000.000 5 — -— 
4) Dodatki wymienone w p. 2 należy stosować w nile- 


zmienionej wielkości zarówno, gdy roboty budowlane 
i instalacyjne wykonywane są przez jedno przedsiębior- 
stwo jak i w przypadku gdy roboty budowlane i insta- 
lacyjne wykonywane są przez różne przedsięb'orstwa 
5) Stosowanie ryczałtowego obliczania dodatków może 
mieć miejsce tylko wówczas, gdy roboty 1 utrudnienia 
objęte tymi dodatkami nie zostały uwzględnione w in- 
nych pozycjach kosztorysowych, względnie wkalkuło- 
wane w ceny innych pozycji 
6) Przewidziane w punkcie 2 dodatki obejmują następu- 
jące koszty, które nie powinny być objęte innymi po- 
zycjami kosztorysu _ 
a) koszty robót z zakresu zagospodarowania budowy 
’ — urządzenia dojazdów i ogrodzeń, 
— koszt instalacji wody, siły 1 Światła, 
— koszt pom'eszczeń dla celów gospodarczych 1 ad- 
mistracyjnych budowy, 
— koszty pomostów, skrzyń i dołów do wapna. 
© — koszt dowiezienia, zainstalowania a po skończe- 
| t niu robót rozmontowania i odwiezien'a sprzętu 
— koszt uprzątnięca pomieszczeń w zasięgu wyko- 
x nywanych robót oraz placu budowy z wywózka 
=> śmieci, baz kosztu mycia podłóg i okien. 
b) koszty utrudnienia związame z organizacją robot 
małych. 

— koszta wynikłe ze zmniejszonej wydajności pra- 
cy przy krótkotrwałym zatrudnieniu załogi bu- 
dowlanej, 

— zwiększone koszta nadzoru 1 AMOO tech- 
nicznej. 

— zwiększone koszta organizacji dostaw + manca 
materiałowego 


pè on Kierowni kasMinisterstwa Budownictwa St. Pietrusiewicz 


153. 


OKÓLNIK Nr 36 


z dnia 25 listopada 1949 r 


w sprawie danych potrzebnych dla statystyki budowlanej. 


$ (L. de. BA/2/7529/49) 


Na podstawie obowiazujacych przepisów prawa budowla- 
- nego i rozporządzeń wykonawezych, zatwierdzanie projek- 
E tów budynków, z wyjatkiem strategicznych, kolejowych, lot- 
= niczych i portowych, należy do właściwości: 

1. Ministra Budown'ctwa w zakresie projektów: 


RZE Tw Sw” 
Di ; z 
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a) budynkow zarówno pantswowych jak i niepanstwo- 
wych, wznoszonych na potrzeby służby zdrowia i 
opieki społecznej nad dzieckiem o kubaturze więk- 
szej niż 10.000 m’, 

b) budynków zarówno państwowych jak i niepaństwo- 
wych o kubaturze większej niż 30.000 m’, bez wzgle- 
du na ich przeznaczenie, 

c) wszystkich budynków typowych (bez względu na 
wielkość i przeznaczenie, 

d) budynków wznoszonych przez Zakład Osiedli Ro- 
botniczych lub na jego zlecenie z wyjątkiem miesz- 
kalnych budynków odbudowywanych i mniej waż- 
nych budynków nowych, dla których dokumentacja 
wykonywana jest poza Zakładem Osiedli Robotni- 
czych, 


2. Wojewodów oraz Prezydentów m. st Warszawy i m. 
Łodzj w zakresie projektów: 
świątyń 1 wszelkich budynków przeznaczonych do u- 
żytku publicznego lub budynków państwowych, jeżeli 
zatwierdzenie ich nie podlega kompetencji Ministra 
Budownictwa lub Zarządów miejskich miast: Bydgosz- 
czy, Częstochowy, Grudziądza, Krakowa, Lublina, Po- 
znania i Torun'a stosownie do postanowień art. 386 
prawa budowlanego. i 
Zgodnie z $ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnis 2 
sierpnia 1949 r. „o statystyce budowlanej* (Dz. U. R. 
Nr. 46, poz. 345) wspomniane wyżej władze zatwierdzające 
projekty robót budowlanych, mają obowiązek przesyłamia 
właściwym terytorialnie: zarządom miejskim miast wydzie- 
lonych, wydziałom powiatowym oraz wydziatom wykonaw- 
czym komisyj uzdrowiskowych — danych, niezbędnych do 
sporządzenia sprawozdań o ruchu budowlanym. 
Egzemplarze projektów zatwierdzonych przez Ministra 
Budownictwa przesyła się do Działów Budownictwa Urze- 
dów Wojewódzkich oraz do Preżydentów m. st. Warszawy 
i m. Łodzi m. in. dla celów statystyki budowlanej. W związ- 
ku z tym, Ministerstwo Budownictwa poleca wykorzystać 
te egzemplarze, przekazując je właściwym terytorialnie or- 
ganom, powołanym. do składania sprawozdań o ruchu bu- 
dowlanym, na czas wykonywania — objętych projektem — 
robót budowlanych. Egzemplarze te — z ew. wniesionymi 
w czasie budowy zmianami — powinny po ukończeniu budo. 
wy wrócić do akt właściwego organu policyjno-budowlanego, 
a w czasie budowy powinny być temu organowi każdorazo- 
wo dostępne. Podobnie należy postępować z projektami za- 
twierdzonymi przez Wojewodów oraz Prezydentów m. M, 
Warszawy i m. Łodzi 
Obowiązek przesyłania projektów Zakładu Osiedli Robot- 
niczych, zatwierdzonych w trybie skróconym przez Mini- 
sterstwo Budownictwa, spoczywa na Biurze Studiów i Pro- 
jektów Budownictwa Osiedlowego. Biuro to zwolnione jest 
zatym od przesyłania sprawozdań statystycznych Minister- 
stwu Budownictwa, natomiast projekty zatwierdzone przez 
to Ministerstwo powinno w jednym egzemplarzu przesyłać 


Wojewodom i Prezydentom m. st. Warszawy i m. Łodzi dla | 


dalszego wykorzystania m. in. jak wyżej w celach staty- 
stycznych. 

Okólnik niniejszy stosuje się rownież do budynków prze- 
mysłowych, bez względu na to czy stanowią własneść Skarbu 
Państwa czy też osób prywatnych jak również czy zatwier- 


dzenie ich należy do właściwości Wojewody, Prezydenta 


Miasta lub Starosty Powiatowego. 


Wz. Dyrektora Biura: E, Chmielewski. _ 
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MINISTERSTWO BUDOWNICTWA 


Departament Planowania 


L. dz. 111/2/8558/49 


II Wykaz Spółdzielni którym mogą być udzielane zamówienia na równi z przedsiębiorstwami państwowymi. 
w związku z okólnikiem Nr. 29 z dn. 24 sierpnia 1949 Dz. Urz. Min, Budown. Nr. 12, 


Lp. Nazwa Spółdzielni Adres Zakres dziatania 
I. M. St. Warszawa i woj. Warszawskie 
1. Spółdzielnia Pracy Malarzy ,,Palcba‘ Warszawa, Sienna 59 rob, malarskie 
2. Spöldz’elnia Pracy Malarskiej „Bielton“ Warszawa, Moxotowska 59/40 " 
3. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane * 
pow. Przesnyskiego z odp. udz. Przasnysz, Starostwo rob. budowlane 
IL M. Łódź i Woj. Łódzkie 
4. Spółdzielnia Budowlana „Budowa“ z odp. udz, Łódź, Piotrkowska 123 rob. budowlane 
5. Spółdzielnia Robót Budowlanych „Remont“ Łódź, Jakuba 16 > 
IM. Województwo Poznańskie 
_ 8. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane Swiebodzin rob. budowlane 
IV. Województwo Wrocławskie 
7. Spółdzielnia Pracy Budowlanej „Remont“ z odp. udz. Wroclaw, Wolności 7 rob. budowlane 
8. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane pow. Żarskiego Żarów, Górnośląska 18 ji 
V. Województwo Slaskie 
9. Spółdzielnia Pracy Malarzy i Lakierników z odp. udz. Pszczyna, Mickiewicza 14 rob. malarskie 


VI. Województwo Krakowskie 


10. Spółdzielnia Pracy i Wytwórcza „Kafel“ 

11. Spółdzielnia Robót Parkieciarskich „Parkiet“ 

12. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane pow. Zywic- 
kiego z odp. udz. 


> VIL. 


13. Spółdzielnia (Pracy „Malarz“ z odp. udz. 

14. Spółdzielcza Przesiębiorstwo Budowlane pow. Jasielskiego 

15. Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane pow. Niżań- 
skiego z odp. udz, 2 


155, 
PISMO OKOLNE 
z dnia 3 grudnia 1949 r. 


w sprawie wykonania ustawy z dnia 28 stycznia 1948 r. 
o stopniu inżyniera, 


L. dz. GM/2/6120/49) 


W wykonaniu ustawy z dnia 28 stycznia 1948 r. o stopniu 
inżyniera (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 68) i rozporządzen'a Mi- 
nistra Oświaty z dnia 14 grudnia 1948 r. w sprawie praepi- 
sów o trybie działania komisji weryf kacyjno-syzaminacyj- 
nych dla kandydatów ubiegających się o stopień inżyniera 
(Dz. U. R. P. z 1949 Nr 3, poz, 14) Ministerstwo Oświaty 
ogłosiło ostatn'o na łamach prasy oraz drogą komunikatów 
radiowych o powołaniu komisji weryfikacyjno-egzaminacyj- 


Kraków, Mamifest lipcowy 20 
Kraków, Dietla 52 


rob, zduńskie 
rob. posadz. i parkiec, 


Województwo Rzeszowskie 


Żywiec, ul. Komorowska 18 rob. budowlane 
Sanok, ul. Kościuszki 42 rob. malarskie 
Jasło, Starostwo rob. budowlane 
Nisko, Rudnicka 34 rob. budowlane 

Za Kierowmika Ministerstwa St. Pietrusiewicz 


Podsekretarz Stanu. 


nych dla nadawania stopnia inżyniera przy kilku uczelniach 
technicznych. 

Ze względu na doniosłość zagadnienia, Ministerstwo Bu- 
downictwa podaje do wiadomości wszystkim zainteresowa- 
nym w uzyskaniu stopnia inżyniera o utworzeniu tych ko- 
misji, których zakres dzialania dotyczy działu budownictwa. 
Dla uprawnień w dziale budownictwa zostały powołane na- 
stępujące komisje weryfikacyjno-egzaminacyjne: 

1) przy Politechnice Warszawskiej w zakresie architektu- 

ry, budownictwa lądowego i geodezji, 

2) przy Politechnice Wrocławskiej w zakresie: architek- 

tury, inżynien'i lądowej, 

3) przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach w zakresie 

architektury, 

4) przy Szkole Inżynierskiej w Poznaniu w zakresie: ar- ' 

chitektury, budown'ctwa lądowego, 

5) przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w za” 

kresie: „architektury, budownictwa lądowego i geodezji, 
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6) przy Politechnice Gdańskiej we Wrzeszczu w zakresie: dania statutu organizacyjnego Najwyższej Izby Kon- 

architektury, budownictwa lądowego. troli; 

Pracownicy resortu Budownictwa pragnący uzyskać sto- 2) pod poz. 1031 uchwałę Komitetu Ekonomicznego Rady 
pień inżyniera winni złożyć podanie wraz z koniecznymi do- Ministrów w sprawie uzgadniania i zatwierdzania pro- 
kumentami w sekretariacie jednej z wyżej wymienionych jektów urządzeń zakładów przemysiowych przedsię- 
szkół wyższych. Bliższych informacji udzielą sekretariaty biorstw państwowych przez władze przemysłowe, 
wymienionych uczelni. W Monitorze Polskim Nr A-85 z dn. 17 listopada 1949 r. 


V-Dyrektor Gabinetu St, Mizera ogłoszono: 

1) pod poz. 1040 zarządzenie przewodniczącego Państwo- 
156. wej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie 
częściowej zmiany spisu biur projektowanych; 


PISM: KÓLNE 
2310-0 2) pod poz. 1043 instrukcję przewodniczącego Państwowej 


z 2 grudma 1949 r. Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie usta- 
M ‘lenia w jakim zakrese projekty budowy, przebudowy 
(L. dz. GM/2:4183/49) lub rozbudowy urządzeń zakładów przemysłowych pań- 


stwowych lub będących pod zarządem państowym win- 
ny być przed zatwierdzeniem ich przez władze naczel- 
ne inwestora uzgodnione z władzami przemysłowymi; 

3) pod po. 1050 zarządzenie Ministra Budown ctwa w spra- 
wie ustanowienia przymusowego zarządu państwowego 
nad przedsiębiorstwem „N O B“ mechaniczne oszusza- 
mie budowli sp. z o. o. w Warszawie, 

W Monitorze Polskim Nr A-89 z 24 listopada 1949 r. 

ogłoszono: 
1) pod poz. 1084 zarządzenie przewodniczącego Państwo- 


W związku z wątpliwościami podniesionymi przez jedną 
z Dyrekcji Odbudowy, Ministerstwo Budownictwa wyjaśnia, 
iż koszt nabycia dziennka przebiegu robót budowlanych 
wraz z kięgą obmiaru robót budowlanych (PN/B-11) ponosi 
przedsiębiorstwo, nie zleceniodawca. W przypadku pokrycia 
przez Dyrekcję Odbudowy lub Oddziały Burownictwa kosz- 
tów nabycia dzienników z kredytów budżetu biezacego, na- 
leży zwrócić się do przedsiębiorstw z żądaniem zrefundo- 
wania wypłaconych kwot na wznowienie kredytu w tytule 
budżetowym z którego wypłata została dokonana, względnie 


— o ile wypłata miała miejsce w ubiegłych okresach budże- wej Komisji Planowania Gospodarczego w sprawie 
towych — na dochód Skarbu Państwa (Cz. 26 — Dz. 1—§ 27 trybu używanią osób nie będących wykonawcami na- 
budżetu _ bieżącego). rodowych planów gospodarczych do przekazywana 
V-Dyrektor Gabinetu St. Mizera nieruchomości niezbędnych dla realizacji tychże planów 
W Monitorze Polskim Nr A-91 z 29 listopada 1949 r. 
ogłoszono: 

KOMUNIKAT > W pod poz. 1100 zarządzenie Ministra Budownictwa w spra- 
wie zmiany zarządzenia Ministra Budownictwa z 8 
W Monitorze Polskim Nr A — 84 gj dn. 15 listopada 1949 r. czerwca 1949 r. w sprawie dostaw, robót j usług na 
ogłoszono: rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych ha- 

1) pod. poz. 1030 uchwałę Rady Państwa w sprawie wy- tegorii osób prawnych. 

A 


Warunki prenumeraty Dz, Urz. Min. Bud.: prenumerata roczna — 600 zł. lub półroczna — 300 zł. Cena pojedyńczych 
egzemplarzy wskazana na każdym egzemplarzu dziennika. Wszelkie należności za Dziennik Urzędowy należy wpłacać 


na konto czekowe P.K.O. w Warszawie Nr I — 1683 — .Ministerstwo Budownictwa — Wydawnictwa". 
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